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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 67 

4 Μαρτίου 2005 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

Ο) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Αριθμ. 842 

1. Η Κοινότητα Διονύσου προκηρύσσει διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου: 
«Ανάπλαση - Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων» με το 
σύστημα προσφοράς ενιαίο ποσοστό έκπτωσης καθ’ 
ομάδας (άρθρο 4, παρ.4, εδαφ. 4του Ν. 1418/1984 και του 
άρθρου 7του Π.Δ/τος 609/1985). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός συνυπολογισμένου 
Φ.Π.Α. είναι 153.652,00 €. Ο προϋπολογισμός δαπάνης 
των εργασιών που δημοπρατούνται είναι 130.213,65 €, 
προϋπολογισμός μελέτης υπηρεσίας του έργου ανέρχε¬ 
ται σε 153.652,00 € συμπεριλαμβανομένου του ποσού για 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 21 Μαρτίου 2005, ημέρα 
Δευτέρα και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 
τις 11.00 π.μ. Αν δεν διενεργηθεί η δημοπρασία για οποι- 
ονδήποτε σοβαρό λόγο την 21.3.2005 θα διενεργηθεί την 
28.3.2005 την ίδια ώρα. 

3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή 
μέχρι και την 18.3.2005. 

4. Στη δημοπρασία δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 και άνω τάξη για 
έργα κατηγορίας οικοδομικά. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή 
της Σ.Δ.21 του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγε¬ 
γραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοι¬ 
χη με τη Β1 και άνω του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή 
τηςΣ.Δ.Σ.του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατά¬ 
λογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύ- 
ουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά 
έργα με το δημοπρατούμενο. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 


Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι μι¬ 
κρότερο από 25%. 

Γ. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμο¬ 
νωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοι¬ 
πά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμε¬ 
τοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για 
την κατασκευή Δημόσιων Έργων. 

5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου κα¬ 
θορίζεται 90 ημέρες από την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης. 

6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζε¬ 
ται σε 2.604,27 € 2% της δαπάνης που προϋπολογίσθηκε 
κατά την μελέτη του έργου δηλαδή 130.213,65 €, πρέπει 
να απευθυνθεί προς ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ και να βε¬ 
βαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επι¬ 
στολής αναγνωρισμιένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συ- 
νταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. 

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία 
ισχύος που όμως δεν θα είναι λιγότερη των 120 ημερολο¬ 
γιακών ημερών. 

Διόνυσος, 28 Φεβρουάριου 2005 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

-♦- 

( 2 ) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Πρόκειται να γίνει μειοδοτικός διαγωνισμός με γραπτές 
και σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια γραφι¬ 
κής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιώντου Δήμου έτους 
2005, προϋπολογισμού δαπάνης 30.000 ευρώ συμπερι¬ 
λαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Πάτρα και στο Δημοτικό 
Μέγαρο (Μαιζώνος 147) 3ος όροφος στις 15.3.2005 και 
ώρα 11 π.μ. ενώπιον του αρμοδίου οργάνου παραλαβής 
και αποσφράγισης των προσφορών. 

Και σε περίπτωση επανάληψης ο διαγωνισμός θα διεξα- 
χθεί στις 22.3.2005 την ίδια ώρα. 

Στον ανωτέρω διαγωνισμό δεκτοί γίνονται έμποροι ή 
αντιπρόσωποι των υπό προμήθεια ειδών έλληνες, αλλο¬ 
δαποί, νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεται¬ 
ρισμοί και ενώσεις προμηθευτών και είναι εγγεγραμμένοι 























1086 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


στα οικεία Επιμελητήρια αφού προσκομίσουν τα δικαιο- 
λογητικά που προβλέπονται στι σχετική διακήρυξη και 
σύμφωνα με τους όρους αυτής. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι 5% 
επί των προσφερομένων ειδών σε γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανα¬ 
γνωρισμένης Τραπέζης. 

Σχετικά και πληροφορίες στο Τμήμα Προμηθειών του 
Δήμου (τηλ. 966244) τις εργάσιμες ημέρας και ώρες, απ’ 
όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουντα σχετικά 
έγγραφα. 

Ο Δήμαρχος 

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 
Αριθμ. 811 

Ο Δήμαρχος Στυμφαλίας διακηρύσσει την με ανοικτή 
δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του 
έργου: «Αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης» που 
θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 1418/1984, τα εκτελεστι¬ 
κά του διατάγματα και το Ν. 3263/2004. 

Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει με την ανοικτή δημο¬ 
πρασία της παρ. 2ατου άρθρου 4του Ν. 1418/1984 όπως 
αυτός ισχύει και υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 3263/2004. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης, περ. β παρ. 4 άρθρου 4 του Ν. 1418/1984 και 
του άρθρου 7του Π.Δ/τος 609/1985. 

Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου ανέρχεται σε 
26.000 € (με ΦΠΑ) από πιστώσεις ΥΠΕΣ ΔΔΑ (ΣΑΕ 055-θε- 
ομηνία). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21 του μήνα Μάρτη 
του έτους 2005, ημέρα Δευτέρα στα Γ ραφεία του Δήμου, 
από την αρμόδια επιτροπή και ώρα λήξης παραλαβής 
προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δε διενεργηθεί η δη¬ 
μοπρασία στις 21 Μάρτη 2005, τότε θα διενεργηθεί στις 
24 Μάρτη 2005 ημέρα Πέμπτη στον ίδιο τόπο και χρόνο. 

Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 
τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν εργολη¬ 
πτικές επιχειρήσεις: α) εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μη¬ 
τρώο Μ ΕΕΠ του ΥΠ ΕΧΩΔΕ για έργα Υδραυλικά καθώς και 
εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα 
Υδραυλικά. Οι επιχειρήσεις αυτές γίνονται δεκτές ανάλο¬ 
γα με το δημοπρατούμενο ποσό στα όρια της τάξης του 
πτυχίου τους 

β) προερχόμενες από κράτη μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατά¬ 
λογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγε¬ 
γραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοι¬ 
χη με αυτή του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδει- 
κνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσο¬ 
τικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

Επίσης Κ/Ξ Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπά¬ 
νω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό 


μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρη¬ 
ση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο 
από 25%. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κα¬ 
τασκευή Δημοσίων Έργων. 

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και 
όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο της Υπη¬ 
ρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα, ή 
θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση. 

Γ ιατη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν, 
από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής συνολι¬ 
κού ποσού 441 € (2%) του προϋπολογισμού, οι οποίες θα 
απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται 
όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ΠΔ 609/1985. 
Οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της Κοι¬ 
νοπραξίας, στην περίπτωση που ο Προσφέρων Διαγωνιζό- 
μενος είναι κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων. 

Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές, θα είναι χωρίς χρο¬ 
νικό περιορισμό ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για διά- 
στη μα 60 η μερολογιακών ημερών, από την η μερομηνία δη- 
μοπράτησης. (Άρθρο 23του Π.Δ. 609/1985 όπως ισχύει). 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην 
επιτροπή διαγωνισμού πλήρη όλαταπροβλεπόμενααπό 
το Ν. 3263/2004 δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγρα¬ 
φής και προσόντων και ότι έκτου Νόμου απαιτείται για τη 
συμμετοχή τους στον διαγωνισμό και σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4του Ν. 3263/ 
2004 απαιτείται για την ανάληψη του έργου εγγύηση κα¬ 
λής εκτέλεσης ποσού 1.102 € δηλαδή σε ποσοστό (5%) 
του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, που δεν περιλαμ¬ 
βάνει τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκπτω¬ 
σης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 12% και 
15% για τις Ε.Ε. που έχουν έδρα το Νομό, προκειμένου να 
υπογράφει η σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να προ¬ 
σκομίσει επιπλέον, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα μετά οριζόμενα στην παράγραφο 2του άρθρου 
4 του Ν. 3263/2004. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου, πρέπει να εί¬ 
ναι κοινές υπέρ όλων των μελών της Κοινοπραξίας (άρ¬ 
θρο 35 παρ. 2του Π.Δ. 609/1985). 

Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης, η μελέτη, τα 
σχέδια και τα τεύχη προσφρράς υπάρχουν στα Γ ραφεία 
του Δήμου Στυμφαλίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη, μέχρι και έξι (6) ημερολογιακές ημέρες, πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας με την κα¬ 
ταβολή 5,00 € και να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες από την Φίλη Κων/να στο τηλέφωνο 
2747022600. 

Ο τρόπος υποβολής των φακέλων προσφοράς, αναφέ- 
ρεται αναλυτικά στο άρθρο 3 της αναλυτικής διακήρυξης. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τι¬ 
μή. 

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει για το αποτέλεσμα 
της δημοπρασίας. 

Καλιάνοι, 1 Μαρτίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΓΓΑΣ 
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(4) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 
Αριθμ. 817 

Ο Δήμαρχος Στυμφαλίας διακηρύσσει την με ανοικτή 
δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του 
έργου: «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικής οδοποιίας Ψα¬ 
ριού» που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 1418/1984, τα 
εκτελεστικά του διατάγματα και το Ν. 3263/2004. 

Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει με την ανοιχτή δημο¬ 
πρασία τηςπαρ. 2ατου άρθρου 4του Ν. 1418/1984 όπως 
αυτός ισχύει και υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 3263/2004. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης, περ. β παρ. 4 άρθρου 4 του Ν. 1418/1984 και 
του άρθρου 7 του Π.Δ/τος 609/1985. 

Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου ανέρχεται σε 
30.000 € (με ΦΠΑ) από πιστώσεις ΥΠΕΣ ΔΔΑ (Θεομηνία- 
ΣΑΤΑ 2003). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28 του μήνα Μάρτη 
του έτους 2005, ημέρα Δευτέρα στα Γραφεία του Δήμου, 
από την αρμόδια επιτροπή και ώρα λήξης παραλαβής 
προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δε διενεργηθεί η δη¬ 
μοπρασία στις 28 Μάρτη 2005, τότε θα διενεργηθεί στις 
31 Μάρτη 2005 ημέρα Πέμπτη στον ίδιο τόπο και χρόνο. 

Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 
τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν εργολη¬ 
πτικές επιχειρήσεις:α) εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μη¬ 
τρώο ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ για έργα Οδοποιίας καθώς και 
εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα Οδο¬ 
ποιίας. Οι επιχειρήσεις αυτές γίνονται δεκτές ανάλογα 
με το δημοπρατούμενο ποσό στα όρια της τάξης του 
πτυχίου τους 

β) προερχόμενες από κράτη μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατά¬ 
λογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγε¬ 
γραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοι¬ 
χη με αυτή του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδει- 
κνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσο¬ 
τικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

Επίσης Κ/Ξ Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπά¬ 
νω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρη¬ 
ση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο 
από 25%. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κα¬ 
τασκευή Δημοσίων Έργων. 

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και 
όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο της Υπη¬ 
ρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή 
θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση. 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατε¬ 
θούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής 


συνολικού ποσού 509 € (2%) του προϋπολογισμού, οι 
οποίες θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα 
παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του 
ΠΔ 609/1985. Οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ όλων των 
μελών της Κοινοπραξίας, στην περίπτωση που ο Προ- 
σφέρων Διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία εργοληπτικών 
επιχειρήσεων. 

Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές, θα είναι χωρίς χρονι¬ 
κό περιορισμό ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για διάστη¬ 
μα 60 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία δημο- 
πράτησης. (Αρθρο 23του Π.Δ. 609/1985 όπως ισχύει). 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην 
επιτροπή διαγωνισμού πλήρη όλα τα προβλεπόμενα από 
το Ν. 3263/2004 δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγρα¬ 
φής και προσόντων και ότι έκτου Νόμου απαιτείται για τη 
συμμετοχή τους στον διαγωνισμό και σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4του Ν. 3263/ 
2004 απαιτείται για την ανάληψη του έργου εγγύηση κα¬ 
λής εκτέλεσης ποσού 1.271 € δηλαδή σε ποσοστό (5%) 
του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, που δεν περιλαμ¬ 
βάνει τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκπτω¬ 
σης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 12% και 
15% για τις Ε.Ε. που έχουν έδρα το Νομό, προκειμένου να 
υπογράφει η σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να προ¬ 
σκομίσει επιπλέον, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα μετά οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 
4τουΝ. 3263/2004. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου, πρέπει να εί¬ 
ναι κοινές υπέρ όλων των μελών της Κοινοπραξίας (άρ¬ 
θρο 35 παρ. 2του Π.Δ. 609/1985). 

Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης, η μελέτη, τα 
σχέδια και τα τεύχη προσφοράς υπάρχουν στα Γ ραφεία 
του Δήμου Στυμφαλίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη, μέχρι και έξι (6) ημερολογιακές ημέρες, πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας με την κα¬ 
ταβολή 5,00 € και να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες από την Φίλη Κων/να στο τηλέφωνο 
2747022600. 

Ο τρόπος υποβολής των φακέλων προσφοράς, αναφέ- 
ρεται αναλυτικά στο άρθρο 3της αναλυτικής διακήρυξης. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τι¬ 
μή. 

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει για το αποτέλεσμα 
της δημοπρασίας. 

Καλιάνοι, 1 Μαρτίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΓΓΑΣ 
-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 
Αριθμ. 814 

Ο Δήμαρχος Στυμφαλίας διακηρύσσει την με ανοικτή 
δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του 
έργου: «Κατασκευή υδατοδεξαμενών και δικτύων μετα¬ 
φοράς νερού (για πυροπροστασία)» που θα διεξαχθεί 
σύμφωνα με το Ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγ¬ 
ματα και το Ν. 3263/2004. 
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Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει με την ανοιχτή δημο¬ 
πρασία της παρ. 2α του άρθρου 4 του Ν. 1418/1984 όπως 
αυτός ισχύει και υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 3263/2004. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης, περ. β παρ. 4 άρθρου 4 του Ν. 1418/1984 και 
του άρθρου 7του Π.Δ/τος 609/1985. 

Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου ανέρχεται σε 
29.500 € (με ΦΠΑ) από πιστώσεις ΥΠΕΣΔΔΑ (Θεομηνία- 
ΣΑΤΑ 2003). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24 του μήνα Μάρτη 
του έτους 2005, ημέρα Πέμπτη στα Γραφεία του Δήμου, 
από την αρμόδια επιτροπή και ώρα λήξης παραλαβής 
προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δε διενεργηθεί η δη¬ 
μοπρασία στις 24 Μάρτη 2005, τότε θα διενεργηθεί στις 
28 Μάρτη 2005 ημέρα Δευτέρα στον ίδιο τόπο και χρόνο. 

Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 
τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν εργολη¬ 
πτικές επιχειρήσεις: α) εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μη¬ 
τρώο Μ ΕΕΠ του ΥΠ ΕΧΩΔΕ για έργα Υδραυλικά καθώς και 
εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα 
Υδραυλικά. Οι επιχειρήσεις αυτές γίνονται δεκτές ανάλο¬ 
γα με το δημοπρατούμενο ποσό στα όρια της τάξης του 
πτυχίου τους 

β) προερχόμενες από κράτη μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατά¬ 
λογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγε¬ 
γραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοι¬ 
χη με αυτή του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδει- 
κνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσο¬ 
τικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

Επίσης Κ/Ξ Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπά¬ 
νω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρη¬ 
ση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο 
από 25%. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κα¬ 
τασκευή Δημοσίων Έργων. 

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και 
όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο της Υπη¬ 
ρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή 
θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση. 

Γ ιατη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν, 
από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής συνολι¬ 
κού ποσού 500 € (2%) του προϋπολογισμού, οι οποίες θα 
απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται 
όπως ορίζεται στηνπαρ. 1 του άρθρου 23του ΠΔ 609/1985. 
Οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της Κοι¬ 
νοπραξίας, στην περίπτωση που ο ΠροσφέρωνΔιαγωνιζό- 
μενος είναι κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων. 

Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές, θα είναι χωρίς χρονι¬ 
κό περιορισμό ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για διάστη¬ 
μα 60 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία δημο- 
πράτησης. (Άρθρο 23του Π.Δ. 609/1985 όπως ισχύει). 


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην 
επιτροπή διαγωνισμού πλήρη όλαταπροβλεπόμενααπό 
το Ν. 3263/2004 δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγρα¬ 
φής και προσόντων και ότι έκτου Νόμου απαιτείται για τη 
συμμετοχή τους στον διαγωνισμό και σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν. 
3263/2004 απαιτείται για την ανάληψη του έργου εγγύη¬ 
ση καλής εκτέλεσης ποσού 1.250 € δηλαδή σε ποσοστό 
(5%) του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, που δεν περι¬ 
λαμβάνει τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκπτω¬ 
σης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 12% και 
15% για τις Ε.Ε. που έχουν έδρα το Νομό, προκειμένου να 
υπογράφει η σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να προ¬ 
σκομίσει επιπλέον, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα μετά οριζόμενα στην παράγραφο 2του άρθρου 
4 του Ν. 3263/2004. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου, πρέπει να εί¬ 
ναι κοινές υπέρ όλων των μελών της Κοινοπραξίας (άρ¬ 
θρο 35 παρ. 2του Π.Δ. 609/1985). 

Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης, η μελέτη, τα 
σχέδια και τα τεύχη προσφοράς υπάρχουν στα Γ ραφεία 
του Δήμου Στυμφαλίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη, μέχρι και έξι (6) ημερολογιακές ημέρες, πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας με την κα¬ 
ταβολή 5,00 € και να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες από την Φίλη Κων/να στο τηλέφωνο 
2747022600. 

Ο τρόπος υποβολής των φακέλων προσφοράς, αναφέ- 
ρεται αναλυτικά στο άρθρο 3 της αναλυτικής διακήρυξης. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τι¬ 
μή. 

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει για το αποτέλεσμα 
της δημοπρασίας. 

Καλιάνοι, 1 Μαρτίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΓΓΑΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 
Αριθμ. 823 

Ο Δήμαρχος Στυμφαλίας διακηρύσσει την με ανοικτή 
δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του 
έργου: «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικής οδοποιίας Δ.Δ. 
Λαύκας» που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 1418/1984, 
τα εκτελεστικά του διατάγματα και το Ν. 3263/2004. 

Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει με την ανοιχτή δημο¬ 
πρασία της παρ. 2ατου άρθρου 4του Ν. 1418/1984 όπως 
αυτός ισχύει και υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 3263/2004. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστη μα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης, περ. β παρ. 4 άρθρου 4 του Ν. 1418/1984 και 
του άρθρου 7του Π.Δ/τος 609/1985. 

Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου ανέρχεται σε 
25.280 € (με ΦΠΑ) από πιστώσεις της ΓΓΠΠ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31 του μήνα Μάρτη 
του έτους 2005, ημέρα Πέμπτη στα Γ ραφεία του Δήμου, 
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από την αρμόδια επιτροπή και ώρα λήξης παραλαβής 
προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δε διενεργηθεί η δη¬ 
μοπρασία στις 31 Μάρτη 2005, τότε θα διενεργηθεί στις 4 
Απρίλη 2005 ημέρα Δευτέρα στον ίδιο τόπο και χρόνο. 

Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 
τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν εργολη¬ 
πτικές επιχειρήσεις: α) εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μη¬ 
τρώο ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ για έργα Οδοποιίας καθώς και 
εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα Οδο¬ 
ποιίας. Οι επιχειρήσεις αυτές γίνονται δεκτές ανάλογα 
με το δημοπρατούμενο ποσό στα όρια της τάξης του 
πτυχίου τους 

β) προερχόμενες από κράτη μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατά¬ 
λογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγε¬ 
γραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοι¬ 
χη με αυτή του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδει- 
κνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσο¬ 
τικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

Επίσης Κ/Ξ Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπά¬ 
νω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρη¬ 
ση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο 
από 25%. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικά σχήμα. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κα¬ 
τασκευή Δημοσίων Έργων. 

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και 
όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο της Υπη¬ 
ρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή 
θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση. 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατε¬ 
θούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής 
συνολικού ποσού 429 € (2%) του προϋπολογισμού, οι 
οποίες θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα 
παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του 
ΠΔ 609/1985. Οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ όλωντων 
μελών της Κοινοπραξίας, στην περίπτωση που ο Προ- 
σφέρωνΔιαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία εργοληπτικών 
επιχειρήσεων. 

Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές, θα είναι χωρίς χρονι¬ 
κό περιορισμό ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για διάστη¬ 
μα 60 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία δημο- 
πράτησης. (Άρθρο 23του Π.Δ. 609/1985 όπως ισχύει). 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην 
επιτροπή διαγωνισμού πλήρη όλα τα προβλεπόμενα από 
το Ν. 3263/2004 δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγρα¬ 
φής και προσόντων και ότι έκτου Νόμου απαιτείται για τη 
συμμετοχή τους στον διαγωνισμό και σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4του Ν. 3263/ 
2004 απαιτείται για την ανάληψη του έργου εγγύηση κα¬ 
λής εκτέλεσης ποσού 1.071 € δηλαδή σε ποσοστό (5%) 
του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, που δεν περιλαμ¬ 
βάνει τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 


Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκπτω¬ 
σης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 12% και 
15% για τις Ε.Ε. που έχουν έδρα το Νομό, προκειμένου να 
υπογράφει η σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να προ¬ 
σκομίσει επιπλέον, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 
4τουΝ. 3263/2004. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου, πρέπει να εί¬ 
ναι κοινές υπέρ όλων των μελών της Κοινοπραξίας (άρ¬ 
θρο 35 παρ. 2του Π.Δ. 609/1985). 

Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης, η μελέτη, τα 
σχέδια και τα τεύχη προσφοράς υπάρχουν στα Γ ραφεία 
του Δήμου Στυμφαλίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη, μέχρι και έξι (6) ημερολογιακές ημέρες, πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας με την κα¬ 
ταβολή 5,00 € και να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες από την Φίλη Κων/να στο τηλέφωνο 
2747022600. 

Ο τρόπος υποβολής των φακέλων προσφοράς, αναφέ- 
ρεται αναλυτικά στο άρθρο 3της αναλυτικής διακήρυξης. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τι¬ 
μή. 

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει για το αποτέλεσμα 
της δημοπρασίας. 

Καλιάνοι, 1 Μαρτίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΓΓΑΣ 
-♦- 

(7) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ 
Αριθμ. 649 

Ο Δήμος Αρτεμισιών Νομού Ζακύνθου διακηρύττει ότι 
εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς Ενι¬ 
αίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 4παρ. 4ατου Ν. 1418του Π.Δ. 609/1985 καθώς και 
τις διατάξεις του Ν. 1418/1934, όπως αυτός τροποποιή¬ 
θηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 2229/1994 καιτις δ/ξεις 
του άρθρου 13 του Ν. 2308/1995 το οποίο τροποποιεί και 
συμπληρώνει το Ν. 1418/1984, το Π.Δ. 609/1985 και τον 
Ν. 2229/1994, ως επίσης και των Δ/των και Υπουργικών 
Αποφάσεωνπουεκδόθηκανσεεκτέλεσητου Ν. 1418/1984 
και ήθελαν ισχύσει και την ημερομηνία δημοπρατήσεως 
του έργου, ήτοι τα Π.Δ. 23/1993 και 85/1995 και του 
Ν. 3263/2004, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλε¬ 
ση του έργου: Αποπεράτωση εργασιών Δημοτικής οδού 
Αγίας Μαρίνας - Γύρι - Λούχα. Προϋπολογισμού Δαπάνης 
50,000 ευρώ (μεΦΠΑ 18%). 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 21η Μαρτίου 2005 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ (λήξη επιδόσεως προσφορών) 
στα γραφεία της ΤΥΔΚ της Περιφεριακής Δ/σης Ζακύν¬ 
θου (Ζάκυνθος). Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην 
επιτροπή διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές 
ταχυδρομικά μέσω Πρωτοκόλλου. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως..., Α2, 1η για 
έργα και εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει του άρθρου 3 
της απόφασης ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18-3-85, όπως και κά¬ 
τοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων ΔΈ. που κατατάσ- 
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σονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες κοιτάξεις 
του ΜΕΕΠ μετηνπαρ. 9του άρθρου 16του Ν. 1418/8. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 847 ευ¬ 
ρώ και θα απευθύνεται προς Δήμο Αρτεμισιών Νομού Ζα¬ 
κύνθου. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του 
Δήμου Αρτεμισιών Νομού Ζακύνθου κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω διεύ¬ 
θυνση και στα τηλέφωνα 2695092536 και 2695092213. 

Ο Δήμαρχος 

ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΣΚΟΠΙΩΤΗΣ 
-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 
Αριθμ. 385 

Ο Δήμος Θεσπρωτικού προκηρύσσει ανοικτό διαγωνι¬ 
σμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από τε- 
χνικοοικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια 
ενός Καινούργιου Εκσκαφέα - Τσάπας. Προϋπολογιζόμε- 
νης ενδεικτικής δαπάνης 82.600 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός- θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
Θεσπρωτικού, στο Θεσπρωτικό Πρέβεζας, την 23.3.2005 
(επαναληπτική στις 30.3.2005), ημέρα Τετάρτη και ώρα 
10.00- 11.00 π.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνι¬ 
σμό, πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους και εγ¬ 
γύηση συμμετοχής ποσοστού 5 % της προϋπολογιζόμε- 
νης δαπάνης με το Φ.Π.Α., ήτοι ύψους 4.130 ΕΥΡΩ. 

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολο- 
γητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Θε- 
σπρωτικού, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
(τηλ. 26830-32900-31608 αρμόδιοι Λαμπρούσης Σπυρί¬ 
δων και Ιωάννου Δήμητρα). 

Θεσπρωτικό, 1 Μαρτίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

-♦- 

Ο) 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 
Αριθμ. 386 

Ο Δήμος Θεσπρωτικού προκηρύσσει ανοικτό διαγωνι¬ 
σμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από τε- 
χνικοοικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια 
δύο Καινούριων Φορτηγών Ανατρεπομένων. Προϋπολο- 
γιζόμενης ενδεικτικής δαπάνης 160.480 ΕΥΡΩ συμπερι¬ 
λαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός, θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
θεσπρωτικού, στο Θεσπρωτικό Πρέβεζας, την 23.3.2005 
(επαναληπτική στις 30.3.2005), ημέρα Τετάρτη και ώρα 
10.00- 11.00 π.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνι¬ 
σμό, πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους και εγ¬ 
γύηση συμμετοχής ποσοστού 5 % της προϋπολογιζόμε- 
νης δαπάνης με το Φ.Π.Α., ήτοι ύψους 8.024 ΕΥΡΩ. 

Γ ια περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολο- 


γητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Θε- 
σπρωτικού, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
(τηλ. 26830-32900-31608 αρμόδιοι Λαμπρούσης Σπυρί¬ 
δων και Ιωάννου Δήμητρα). 

Θεσπρωτικό, 1 Μαρτίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 
Αριθμ. 387 

Ο Δήμος Θεσπρωτικού προκηρύσσει ανοικτό διαγωνι¬ 
σμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από τε- 
χνικοοικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια 
ενός Καινούργιου Φορτωτή καδοφόρου αυτοκινούμενου. 
Προϋπολογιζόμενης ενδεικτικής δαπάνης 112.100 ΕΥΡΩ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
Θεσπρωτικού, στο Θεσπρωτικό Πρέβεζας, την 23.3.2005 
(επαναληπτική στις 30.3.2005), ημέρα Τετάρτη και ώρα 
10.00- 11.00 π.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνι¬ 
σμό, πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους και εγ¬ 
γύηση συμμετοχής ποσοστού 5 % της προϋπολογισμέ¬ 
νης δαπάνης με το Φ.Π.Α., ήτοι ύψους 5.605 ΕΥΡΩ. 

Γ ια περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολο- 
γητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι 
ενδιαφερόμενοι, μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Θε- 
σπρωτικού, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
(τηλ, 26830-32900-31608 αρμόδιοι Λαμπρούσης Σπυρί¬ 
δων και Ιωάννου Δήμητρα). 

Θεσπρωτικό, 1 Μαρτίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 
Αριθμ. 388 

Ο Δήμος Θεσπρωτικού προκηρύσσει ανοικτό διαγωνι¬ 
σμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από τε- 
χνικοοικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια 
ενός Καινούργιου Ι.Χ. Επιβατηγού αυτοκινήτου. Προϋπο- 
λογιζόμενης ενδεικτικής δαπάνης 22,500 ΕΥΡΩ συμπερι¬ 
λαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
Θεσπρωτικού, στο Θεσπρωτικό Πρέβεζας, την 23.3.2005 
(επαναληπτική στις 30.3.2005), ημέρα Τετάρτη και ώρα 
10.00- 11.00 π.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνι¬ 
σμό, πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους και εγ¬ 
γύηση συμμετοχής ποσοστού 5 % της προϋπολογισμέ¬ 
νης δαπάνης με το Φ.Π.Α., ήτοι ύψους 1.125 ΕΥΡΩ. 

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολο- 
γητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Θε- 
σπρωτικού, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
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(τηλ. 26830-32900-31608 αρμόδιοι Λαμπρούσης Σπυρί¬ 
δων και Ιωάννου Δήμητρα). 

Θεσπρωτικό, 1 Μαρτίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 
Αριθμ. 389 

Ο Δήμος Θεσπρωτικού προκηρύσσει ανοικτό διαγωνι¬ 
σμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από τε- 
χνικοοικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια 
ενός Καινούργιου Βυτιοφόρου μεταφοράς λυμάτων. 

Προϋπολογιζόμενης ενδεικτικής δαπάνης 88.000 Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
Θεσπρωτικού, στο Θεσπρωτικό Πρέβεζας, την 23.3.2005 
(επαναληπτική στις 30.3.2005), ημέρα Τετάρτη και ώρα 
10.00- 11.00 π.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνι¬ 
σμό, πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους και εγ¬ 
γύηση συμμετοχής ποσοστού 5 % της προϋπολογιζόμε- 
νης δαπάνης με το Φ.Π.Α., ήτοι ύψους 4.400 Ευρώ. 

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολο- 
γητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι 
ενδιαφερόμενοι,μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Θε- 
σπρωτικού, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
(τηλ. 26830-32900-31608 αρμόδιοι Λαμπρούσης Σπυρί¬ 
δων και κα Ιωάννου Δήμητρα). 

Θεσπρωτικό, 1 Μαρτίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 
Αριθμ. 820 

Ο Δήμαρχος Στυμφαλίας, διακηρύσσει τη με ανοιχτή 
δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του 
έργου: «Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου» 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 1418/ 1984, τα εκτε¬ 
λεστικά του διατάγματα και το Ν. 3263/2004. 

Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει με την ανοιχτή δημο¬ 
πρασία τηςπαρ. 2ατου άρθρου 4του Ν. 1418/1984 όπως 
αυτός ισχύει και υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 3263/2004. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης, ττερ. β παρ. 4 άρθρου 4 του Ν. 1418/1984 και 
του άρθρου 7 του Π.Δ/τος 609/1985. 

Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου ανέρχεται σε 
15.079 € (με ΦΠΑ) από πιστώσειςτης ΥΠΕΣΔΔΑ (ΣΑΤΑ 
2002 ). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4 του μήνα Απρίλη του 
έτους 2005, ημέρα Δευτέρα στα Γ ραφεία του Δήμου, από 
την αρμόδια επιτροπή και ώρα λήξης παραλαβής προ¬ 
σφορών ορίζεται η 10.00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δε διενεργηθεί η δη¬ 
μοπρασία στις 4 Απρίλη 2005, τότε θα διενεργηθεί στις 7 
Απρίλη 2005 ημέρα Πέμπτη στον ίδιο τόπο και χρόνο. 


Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 
δύο (2) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν εργολη¬ 
πτικές επιχειρήσεις: α) εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μη¬ 
τρώο ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ για έργα Οδοποιίας καθώς 
και εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα 
Οδοποιίας. Οι επιχειρήσεις αυτές γίνονται δεκτές ανά¬ 
λογα με το δημοπρατούμενο ποσό στα όρια της τάξης 
του πτυχίου τους 

β) προερχόμενες από κράτη μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατά¬ 
λογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγε¬ 
γραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοι¬ 
χη με αυτή του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατά¬ 
λογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύ- 
ουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά 
έργα με το δημοπρατούμενο. 

Επίσης Κ/Ξ Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπά¬ 
νω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρη¬ 
ση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο 
από 25%. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κα¬ 
τασκευή Δημοσίων Έργων. 

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και 
όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο της Υπη¬ 
ρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα, ή 
θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση. 

Γ ια τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατε¬ 
θούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής 
συνολικού ποσού 256 € (2%) του προϋπολογισμού, οι 
οποίες θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα 
παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του 
Π.Δ. 609/1085. Οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ όλων 
των μελώντης Κοινοπραξίας, στηνπερίπτωση που ο Προ- 
σφέρων / Διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία εργοληπτι¬ 
κών επιχειρήσεων. 

Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές, θα είναι χωρίς χρο¬ 
νικό περιορισμό ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για διά¬ 
στημα 60 ημερολογιακώνημερών, απότηνημερομηνία δη- 
μοπράτησης. (Άρθρο 23του Π.Δ. 609/1985 όπως ισχύει). 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην 
επιτροπή διαγωνισμού πλήρη όλα τα προβλεπόμενα από 
το Ν. 3263/2004 δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγρα¬ 
φής και προσόντων και ότι έκτου Νόμου απαιτείται για τη 
συμμετοχή τους στον διαγωνισμό και σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4του Ν. 3263/ 
2004 απαιτείται για την ανάληψη του έργου εγγύηση κα¬ 
λής εκτέλεσης ποσού 639 € δηλαδή σε ποσοστό (5%) του 
προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, που δεν περιλαμβάνει 
τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκπτω¬ 
σης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 12% και 
15% για τις Ε.Ε. που έχουν έδρα το Νομό, προκειμένου να 
υπογράφει η σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να προ- 
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σκομίσει επιπλέον, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα μετά οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 
4τουΝ. 3263/2004. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου, πρέπει να εί¬ 
ναι κοινές υπέρ όλων των μελών της Κοινοπραξίας (άρ¬ 
θρο 35παρ. 2του Π.Δ. 609/1985). 

Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης, η μελέτη, τα 
σχέδια και τα τεύχη προσφοράς υπάρχουν στα Γραφεία 
του Δήμου Στυμφαλίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη, μέχρι και έξι (6) ημερολογιακές ημέρες, πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας με την κα¬ 
ταβολή 5,00 € και να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες από την Φίλη Κων/να στο τηλέφωνο 
2747022600. 

Ο τρόπος υποβολής των φακέλων προσφοράς, αναφέ- 
ρεται αναλυτικά στο άρθρο 3της αναλυτικής διακήρυξης. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη 
τιμή. 

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει για το αποτέλεσμα 
της δημοπρασίας. 

Καλιάνοι, 1 Μαρτίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΓΓΑΣ 
-♦- 

(14) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 
Αριθμ. 10193 

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου διακηρύσσει ότι στις 7 Μαρ¬ 
τίου 2005 και από ώρα 1.2.00 εως 12.30 ενώπιον της Αρ¬ 
μόδιας Επιτροπής και στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Ελ. 
Βενιζέλου 200 και Μ. Ασίας) θα διεξαχθεί πρόχειρος δια¬ 
γωνισμός με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την προμήθεια 26 Ηλεκτρονι¬ 
κών υπολογιστών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δή¬ 
μου, προϋπολογισμού 29929,87 Ευρώ συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του ΦΠΑ. 

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον ΚΑ 
10/7134.0001 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογι¬ 
σμού του τρέχοντος έτους 2005. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί βιοτέχνες και επαγγελ- 
ματίες γραμμένοι στο Βιοτεχνικό και Εμπορικό Επιμελη¬ 
τήριο. 

Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο τμήμα προμη- 
θειώντου Δήμου κατάτις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 
τηλέφωνο 4617455. 

Κερατσίνι, 28 Φεβρουάριου 2005 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΚΑΝ ΕΛΛΟΣ ΛΑΛΟΣ 

-♦- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ 
Αριθμ. 403 

Ο Δήμος Ανατολικού Σέλινου, προκηρύσσει Επαναλη¬ 
πτικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με προσφορά επι- 
μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συ¬ 
μπληρωμένο Τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπη¬ 
ρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών 


έκπτωσης (περίπτωση β, παράγραφος 4 του άρθρου 4 
του Ν.1418/1984 και άρθρο 7 του Π.Δ. 609/1985) για την 
κατασκευή του έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
Δ.Δ. ΤΕΜΕΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 63.000,00 € (μαζί με 
τον Φ. Π. Α. και αναθεώρηση), σύμφωνα με την 39/2004 με¬ 
λέτη του Τμήματος Μελετώντου Ο.Α.ΔΥ.Κ. 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών χωρίς Φ.Π.Α. 
53.389,83 € 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών με Φ.Π.Α. 
63.000,00 € 

Αναθεώρηση 

Υπάρχουσα πίστωση από ΕΠΤΑ ΚΡΗΤΗΣ 53.500,00 € 

Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τις παρακάτω δια¬ 
τάξεις όπως εκάστοτε τροποποιούνται: 

1. Του Ν. 1418/1984, όπως τροποποιήθηκε και συμπλη¬ 
ρώθηκε με τους Νόμους: 2229/1994, 2940/2001, 3212/ 
2003 και 3263/2004, 

2. Του Π.Δ. 609/1985, και όπως συμπληρώθηκε καιτρο- 
ποποιήθηκε μετά Π.Δ. 368/1994 άρθρα 5, 6, 7, 8, 9 και 11 
(ΦΕΚΑ'201/1994), Π.Δ. 210/1997, (ΦΕΚΑΊ66/1997), Π.Δ. 
285/1997, (ΦΕΚ Α' 207/1997), Π.Δ. 218/1999 (ΦΕΚ 187 Α7 
16.9.1999) 

3. Της ΕΔ2α/01 /27/ΦΝ294/18.3.1985 (ΦΕΚ Β' 
170/29.3.1985), «Μητρώα επιχειρήσεων κατασκευής δη¬ 
μόσιων έργων (ΜΕΕΠ, ΜΕΚ κλπ.) και άλλες ρυθμίσω για 
τις εργοληπτικές επιχειρήσεις». 

Ως προς τα αποφαινόμενα όργανα ισχύουν οι διατάξεις 
του Π.Δ. 28/1980, Π.Δ. 171/1987 και 410/1995. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις Είκοσι μία (21) του μηνάς 
Μαρτίου του έτους 2005 ημέρα Δευτέρα ώρα 10.00 π.μ. 
(λήψη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου 
Ανατολικού Σέλινου, στον Καμπανό του Νομού Χανίων, 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α1 τάξης και άνω για 
έργα Οικοδομικά ή και όσοι νόμιμα μπορούν συμμετά- 
σχουν. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 2% 
της δαπάνης των δημοπρατούμενων εργασιών (χωρίς 
αναθεώρηση και φ.Π.Α.) δηλ. σε χίλια εξήντα οκτώ Ευρώ 
(1.068,00 €) και θα απευθύνεται στο Οργανισμό Ανάπτυ¬ 
ξης Δυτικής Κρήτης. 

Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο Δήμος Ανατολι¬ 
κού Σέλινου. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΕΠΤΑ 
ΚΡΗΤΗΣ. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία 
του Δήμου Ανατολικού Σέλινου, ως και στα γραφεία του 
Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης(ΟΑΔΥΚ) (Πλα¬ 
τεία 1866 και Κριάρη γωνία στα Χανιά), κατά τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες. 

Καμπανός, 28 Φεβρουάριου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ 
-♦- 

(16) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθμ. 699 

Ο Νομάρχης Λακωνίας έχοντας υπόψη τις διατάξεις 
του Ν 1418/1984το Ν. 2229/1994, «Περί ΚατασκευήςΔημ. 
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Έργων» όπως σήμερα,το άρθρο 13του Ν. 2338/1995, το 
Π.Δ. 286/1994, το Ν. 2372/1996, το Π.Δ. 368/1994, το 
Π.Δ. 402/1996, το Π.Δ. 210/1997, το Π.Δ. 285/1997, το 
Π.Δ. 334/2000, το Π.Δ. 346/1998, το Ν. 2362/1995, το 
Π.Δ. 186/96 3274/2004, την εγκ. 23/19.10.2004, του ΥΠΕ- 
ΧΩΔΕ) την έγκρ. 24/20.10.2004 του ΥΠΕΧΩΔΕ, την εγκ. 
25/22.10.2004 του ΥΠΕΧΩΔΕ, την εγκ. 26/22.10.2004 του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, το 3/18.2.2005 πρακτικό της Νομ/κής οποίο 
ενκρίθηκε η μελέτη - διακήρυξη και δημοπράτηση του κα¬ 
τωτέρω έργου ανακοινώνει ότι: 

Στις 21 του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 2005 ημέρα 
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφο¬ 
ρών ) Ισϊθεται σε Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με το 
σύστημα προσφοράς ΜΕ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚ¬ 
ΠΤΩΣΗΣ (άρθρο 7 του Π.Δ. 609/1985) το έργο «ΚΑ¬ 
ΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ 
ΛΥΚΕΙΟ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛ. 135.000,00 ευρώ 
μαζί μετο Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία της Νομ/κης 
Αυτ/σης Λακωνίας, οδός ΟΘΩΝΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙ- 
ΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ. 

Δεκτές στο διαγωνισμό γίνονται Εργοληπτικές Ελληνι¬ 
κό Μητρώο ΜΕΕΠ Α2 και 1ης τάξης για έργα εργοληπτι¬ 
κές επειχειρήσεις Εγγεγραμμένες στο Ε Α2 και 1ης για 
έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ διακήρυξη. 

Εγγύηση συμμετοχής 2% επί του Προϋπολογισμού 

Φορέας του έργου είναι η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗ¬ 
ΡΕΣΙΩΝ Ν.Α.ΛΑΚΩΝΙΑΣ, στο όνομα της οποίας πρέπει να 
εκδοθεί η ως άνω εγγυητική επιστολή. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη Δ/νση Τεχνι¬ 
κών Υπηρεσιών Ν.Α.Λακωνίας κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες μέχρι και έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημερομηνία διεξαγωγής δημοπρασίας. 

Σπάρτη, 1 Μαρτίου 2005 

Ο Νομάρχης 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
Αριθμ. 2268 

Ο Δήμαρχος Καστοριάς προκηρύσσει δημόσιο ανοι¬ 
χτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
για την προμήθεια με τίτλο «προμήθεια ηλεκτρικών λα¬ 
μπτήρων» έτους 2005 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 
Δήμου, σύμφωνα με την 4/2005 μελέτη της Δ/νσης Τεχνι¬ 
κών Υπηρεσιών. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της με¬ 
λέτης είναι 18.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 

Οι προσφορές θα είναι μειοδοτικές με προσφορά πο¬ 
σοστού έκπτωσης επίτοις εκατό (%), χωρίς όριο, επί του 
τιμολογίου της μελέτης, το οποίο θα ισχύει για κάθε πα¬ 
ράδοση που γίνεται μέχρι 31.12.2005. Στην ανωτέρω με¬ 
τά την έκπτωση τιμή θα επιβάλλεται κράτηση υπέρ ΤΑΔ- 
ΚΥ 2 %, τα έξοδα δημοσιεύσεως και κάθε είδους φόροι, ει¬ 
σφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων. Ο Δήμος έχει το 
δικαίωμα να αυξομειώσεις τις ποσότητες μέχρι 30%. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 23.3.2005 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11:00 μ.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δη¬ 
μοτικό Κατάστημα Καστοριάς, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Π.Δ. 28/1980 και του Π.Δ. 410/1995. 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται εγγυητι¬ 


κή επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο προς 
2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα παραλαμβάνουν τα τεύχη δημο- 
πράτησης από την Δ/νση Τ.Υ. του Δήμου Καστοριάς. 

Καστοριά, 1 Μαρτίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ 
-♦- 

(18) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΚΟΛΟΜ ΒΑΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΝΝΑ 
Αριθμ. 11 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Κολυμβαρί- 
ου ΔΙΚΤΥΝΝΑ διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία 
επιλογή αναδόχου με το σύστημα προσφοράς επί μέ¬ 
ρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συ¬ 
μπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπη¬ 
ρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης (περίπτωση β, παράγραφος 4 του άρθρου 4 
του Ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του Π.Δ. 609/1985) για την 
κατασκευή του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΔΡΑΚΩΝΑΣΔ. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ» 

Προϋπολογισμού δημοπράτησης 56.050,00 Ευρώ (με 
αναθεώρηση & Φ.Π.Α.) σύμφωνα με την 184/2004 μελέτη 
της Τ.Υ.Δ.Κ. (Τεχνική Υπηρεσία Δήμων & Κοινοτήτων) 
Δ/νσης Περιφέρειας Ν. Χανιών, Α. Παπανδρέου 100, Χα¬ 
νιά 731 34, τηλ. 28210 54090-52318, ΡΑΧ : 28210 23190, η 
οποία είναι η Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Δαπάνη δη μοπρ ατού μενών εργασιών χωρίς Φ.Π.Α & 
αναθεώρηση: 47.500,00 ευρώ 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών με Φ.Π.Α. & ανα¬ 
θεώρηση: 56.050,00 ευρώ 

Υπάρχουσα πίστωση από ΕΤΕΡΕΙΕΣ για το έτος 2005 
50.000,00 ευρώ 

Προβλεπόμενη πίστωση από Ίδιους Πόρους για το έτος 
2005: 6,050,00 ευρώ. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 1418/1984, 
τα εκτελεστικά του διατάγματα, και το Ν. 3263/2004, 
όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της 
παρούσας Περίληψης Διακήρυξης και όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στην Διακήρυξη της Δημοπρασίας για δη¬ 
μοσίευση στον Ελληνικό Τύπο και με τους όρους του πα¬ 
ρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερομένους εργο¬ 
λήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη ανα¬ 
δόχου κατασκευής του ως άνω έργου. 

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα αρχή Εργοδό¬ 
της - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή είναι ο πρόε¬ 
δρος της Δημοτικής Επιχείρησης Κολυμβαρίου ΔΙΚΤΥΝΝΑ. 

Φορέας κατασκευής του έργου - Δημοπρατούσα Αρχή 
είναι ο Δημοτική Επιχείρηση Κολυμβαρίου ΔΙΚΤΥΝΝΑ 

Προϊσταμένη Αρχή είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Δημοτικής Επιχείρησης Κολυμβαρίου ΔΙΚΤΥΝΝΑ που 
έχει έδρα Κολυμβάρι Χανιών. 

Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το 
οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προ¬ 
σφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης θα χο¬ 
ρηγούνται μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της ημερο¬ 
μηνίας διεξαγωγής της Δημοπρασίας (με την ευθύνη των 
συμμετασχόντων για την έγκαιρη εξασφάλιση των απα¬ 
ραίτητων δικαιολογητικών συμμετοχής) από τα γραφεία 
της Δημοτικής Επιχείρησης Κολυμβαρίου ΔΙΚΤΥΝΝΑ. 
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Άρθρο 3: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατε¬ 
θούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής 
συνολικού ποσό εννιακόσια ενήντα ευρώ (950.00 Εύρώ) 
(2%) του προϋπολογισμού, οι οποίες θα απευθύνονται 
στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως ορίζεται 
στηνπαρ. 1 του άρθρου 23 του Π.Δ. 609/1985. Οι εγγυή¬ 
σεις θα είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της Κοινοπρα¬ 
ξίας, στην περίπτωση που ο Προσφέρων / Διαγωνιζόμε- 
νος είναι κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων. 

Άρθρο 4: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλα¬ 
βής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 21η Μαρτίου, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία την 21.3.2005 τότε θα διενεργηθεί την 28η 
Μαρτίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Άρθρο 5: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν κοινο¬ 
πραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες, 
στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙ¬ 
ΚΟΔΟΜΙΚΑ με Α1 τάξης και άνω για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗ¬ 
ΧΑΝΟΛΟΓΙ ΚΑ, Επίσης μπορούν να λάβουν μέρος και Επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα που 
έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς 
αντίστοιχης κατηγορίας έργων μέχρι ποσού προϋπολογι¬ 
σμού 55.759,35 ευρώ (19.000.000 δρχ.) σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της 
Δ17α/04/50/Φ.Ν. 430/11.10.2001 απόφαση του Υπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ ή Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
της παραπάνω περίπτωσης σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρη¬ 
ση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο 
από 25%. 

Ο Πρόεδρος 
ΜΑΝΩΛΗΣ ΡΟΣΜΑΡΗΣ 

-♦- 

(19) 

Γ' Πε.Σ.Υ.Π. 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

Αριθμ. 2294 

Το «ΤΖΑΝΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά, ματαιώνει 
τους πιο κάτω διαγωνισμούς: 

1) Τον διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό της 

18.3.2005 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. που αφο¬ 
ρά την προμήθεια Αντιδραστηρίων Βιοχημικού -Διαβητο- 
λογικού Εργαστηρίου με συνοδό εξοπλισμό, Νο 9, προϋ¬ 
πολογισμού 475.607,80 ευρώ. 

2) Το δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό της 4.4.2005 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. που αφορά την προμήθεια 
Απολυμαντικού Υλικού Νο 13, προϋπολογισμού 64.200 
ευρώ. 

3) Τον διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό της 

19.4.2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. που αφορά την 
προμήθεια Μη Αποστειρωμένου Υγειονομικού Υλικού 
Νο15, προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ. 

4) Τον διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό της 

20.4.2005 ημέρα Τετάρτη και ώρα ΙΟ.ΟΟπ.μ. που αφορά 
την προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων Αιματολογικού 
Εργαστηρίου με συνοδό εξοπλισμό Νο 16, προϋπολογι¬ 
σμού 360.000 ευρώ. 


5) Τον δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό της 22.4.2005 ημέ¬ 
ρα Παρασκευή και ώρα ΙΟ.ΟΟπ.μ. που αφορά την προμή¬ 
θεια ΓαντιώνΝο 18, προϋπολογισμού 160.000 ευρώ. 

Πειραιάς, 1 Μαρτίου 2005 
Ο Διοικητής 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗΣ 
-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ 
Αριθμ. 495 

Ο Δήμαρχος του Δήμου ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ προ¬ 
κηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημο¬ 
πρασία (ανάθεση κατασκευής με τη διαδικασία του 
Ν.3263/1994) για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάστα¬ 
ση ζημιών Οδικού και Υδρ/κού δικτύου» προϋπολογισμού 
ευρώ 236.000,00 (μεΦΠΑ), με σφραγισμένες προσφορές με 
το σύστημα προσφοράς «επί μέρους ποσοστών έκπτωσης 
σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της 
υπηρεσίας σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, με έλεγχο 
ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης» σύμφω¬ 
να με τις διατάξεις της παρ. 4βτου άρθρου 4 Ν. 1418/1984 
κοι άρθρου 7 του Π Λ. 609/1985 ως ισχύουν σήμερα. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Μακρύ 
Γιαλού στον Κούτσουρα την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2005 και 
από ώρας 09:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. (που θα είναι η ώρα 
λήξεως της παραλαβής προσφορών). Σε περίπτωση που 
ο διαγωνισμός δε διενεργηθεί για οποιοδήποτε λόγο την 
παραπάνω ημερομηνία, θα γίνει εκ νέου την Πέμπτη 

7.4.2005 και από ώρας 9:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. με τις ίδιες 
διαδικασίες. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις Κ/Ξ εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ ΑΙ τάξεως και άνω για 
έργα ΟΔΟΠΟIΙΑΣ και Α2 τάξεως και άνω για έργο ΥΔΡΑΥ- 
ΛΙΚΑ ή Κ/Ξ εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α1 τάξεως και άνω 
για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ: και Α2 τάξεως και άνω για έργα 
Η/Μ, προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου ή της ΣΔΣ 
του ΠΟΕ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ Κρήτης με 
Κ.Α.2003ΕΠ00200019, με φορέα κατασκευής το Δήμο 
Μακρύ Γ ιαλού στον οποίο θα απευθύνεται η εγγύηση 
συμμετοχή; στο διαγωνισμό που ορίζεται σε ποσοστό 2% 
του προϋπολογισμού μελέτηςτου έργου, δηλαδή στο πο¬ 
σό των ευρώ 4.000,00 παρέχεται δε με εγγυητική επιστο¬ 
λή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή του 
ΤΣΜΕΔΕ ή του Τ,Π.&Δ. ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο 
προβλέπουν σχετικές διατάξεις. 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα τεύχη δημο- 
πράτησης θα παρέχονται από τα γραφεία τηςΤ.Υ.Δ.Κ. Λα- 
σιθίου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 28410 22257). 

Κουτσουράς, 1 Μαρτίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΓΕΡΟΝΘΡΩΝ 
Αριθμ. 950 

Ο Δήμαρχος Γερονθρών .διακηρύσσει ότι στις 21 του 
μήνα Μαρτίου του έτους 2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
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10.00 έως 11.00 (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), θα 
διεξαχθεί δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές και με το σύστημα της ενιαίας έκπτω¬ 
σης επί τοις εκατό του τιμολογίου της εγκεκριμένης με¬ 
λέτης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
Ανάπλαση πλατείας Αλεποχωρίου, προϋπολογισμού δη- 
μοπρατουμένων εργασιών 75.283,00 ευρώ. 

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 
1418/1984, του Ν. 2229/1994 όπως έχει συμπληρωθεί μέ¬ 
χρι σήμερα, το Π.Δ. 609/1985 «Περί κατασκευής Δημο¬ 
σίων Έργων» όπως έχει συμπληρωθεί μέχρι σήμερα, το 
άρθρο 13 του Ν. 2338/1995, το Π.Δ 286/1994, το Ν. 
2372/1996, το Π.Δ. 368/1994, το Π.Δ. 402/1996, το Π.Δ. 
210/1997, το Π.Δ. 285/1997, το Ν. 2576/1998 και τη σχετι¬ 
κή Υπουργική απόφαση Δ17α/08/16/ΦΝ402/10.2.1998, 
όπως συμπληρώθηκε με την Δ17α/10/65/ΦΝ02/12.8.1998 
απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ, την Δ17α/10/83/ΦΝ357/13.9.1996 
απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ, την ΕΔ2α/01/ΦΝ2941/18.3.1985 
απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως έχει τροποποιηθεί με την 
Δ17α/03/74/ ΦΝ312/ 16.2.1994, το Ν.2362/1995, το Π.Δ. 
93/ 1993, το Π.Δ 186/1996, την εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ 
11/1995, το Ν.2940/2001 την 67/2004 απόφαση της Δ.Ε 
που εγκρίνεται η μελέτη, η διακήρυξη και δημοπράτηση 
του ανωτέρω έργου. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής 
Διαγωνισμού. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2% επί του προϋπο¬ 
λογισμού μελέτης,δηλαδή το ποσό των 1.506,00 ευρώ. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατό 
(100) ημερολογιακές ημέρες. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Κοινοπραξίες εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ Α1 τάξης και άνω για έργα Οικοδο¬ 
μικά & Η/Μ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Γερον- 
θρών. 

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από το ΣΑΤΑ. 

Πληροφορίες δίδονται από το Δήμο Γερονθρών όλες 
τις εργάσιμες ημέρες, μέχρι και εξ (6) ημερολογιακές 
ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνι¬ 
σμού στους κατόχους των αντίστοιχων εργοληπτικών επι¬ 
χειρήσεων που δικαιούνται να λάβουν μέρος στο διαγω¬ 
νισμό ή σε νόμιμο εκπρόσωπο τους. 

Γεράκι, 28 Φεβρουάριου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ I. ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ 
-♦- 

( 22 ) 

Β' Πε.Σ.Υ.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 

Αριθμ. 2205 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονί¬ 
κης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ύστερα οατό την αριθμ. 
1 η/11.1.2005 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του- 
Νοσοκομείου, σύμφωνα με το Κ.Π.Δ. 346/1998, το Π.Δ. 
166/2003, το Ν. 2955/2001 και το Ν. 2889/2001, προκη¬ 
ρύσσει: 

Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές για την ανάδειξη Αναδόχου για την φύλαξη όλων 
των χώρων του Νοσοκομείου και του Κ.Υ. Διαβατών, με 
κριτήριο κατακύρωσηςτη συμφερότερη προσφορά, προ¬ 


ϋπολογισμού δαπάνης (160000,00) ευρώ από πιστώσεις 
του Νοσοκομείου μας. 

Τόπος παροχής υπηρεσιών το Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑ¬ 
ΤΑΣ» και το Κ.Υ. ΔΙΑΒΑΤΩΝ. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 
4.4.2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14: 00 στο Γραφείο 
Προμηθειώντου Νοσοκομείου. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 5.4.2005 ημέρα Τρί- 
τη και ώρα 10:00 σταγραφείατου Ιδρύματος απάτην Αρ¬ 
μόδια Επιτροπή. 

Το άνοιγμα των Τεχνικών προσφορών θα γίνει στις 
5.4.2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. 

Η δε αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γί¬ 
νει στις 14.4.2005 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στα γρα¬ 
φεία του Ιδρύματος από την αρμόδια Επιτροπή. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Δ/ξης στον Ελληνικό Τύ- 
πο την 2.3.2005. 

Για την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι 
πρέπει να καταβάλλουν το ποσό των 15 ευρώ. 

Γ ια περισσότερες πληροφορίες στο Γ ραφείο Προμη¬ 
θειών του Νοσοκομείου: Εθνικής Αμυνας 41, Θεσ/νίκη, 
τηλ.: 2310207475. 

Θεσσαλονίκη, 1 Μαρτίου 2005 
Ο Διοικητής 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜ. ΔΑΝΙΗΛ 

-♦- 

(23) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΟ Π. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΚΑΙ Δ/ΝΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΣΙΩΝ 
Αριθμ. 808 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάλη¬ 
ψη εκπόνησης της μελέτης: 

« Αποχέτευση οικισμών Αγναντιάς - Αγίου Δημητρίου» 

Ο Δήμος Χασίων Νομού Τρικάλων προκειμένου να ανα¬ 
θέσει την εκπόνηση της παραπάνω μελέτης καλεί τους εν¬ 
διαφερομένους μελετητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι 
στο ισχύον Μητρώο μελετητών να εκδηλώσουν το ενδια¬ 
φέρον τους, μέσα σε 20 ημέρες από την δημοσίευση της 
πρόσκλησης στο ενημερωτικό δελτίο του Τ.Ε.Ε. 

Η προαναφερόμενη μελέτη προεκτιμώμενης αμοιβής 
52.962,49ευρώ για εργασίες με το ΦΠΑ (18%) θα χρημα¬ 
τοδοτηθεί από πιστώσεις του ΕΠΤΑ και η εκπόνηση της 
διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 716/1977, και των εκτε¬ 
λεστικών αυτού Π.Δ 194/1979 και 917/1978 όπως τροπο¬ 
ποιήθηκαν με το Ν. 2229/1994. 

Αντικείμενο της μελέτης είναι η κατασκευή δικτύου 
αποχέτευσης λυμάτων και η εγκατάσταση βιολογικού κα¬ 
θαρισμού στους οικισμούς Αγναντιάς και Αγίου Δημητρί¬ 
ου. Η υδραυλική μελέτη θα εκπονηθεί σε τρία στάδια 
(προκαταρκτική, προμελέτη, οριστική μελέτη). 

Η Η/Μ μελέτη θα εκπονηθεί σε τρία στάδια (προμελέτη, 
οριστική, εφαρμογής). Θα συνταχθούν επίσης τα τεύχη 
δημοπράτησης. 

Ο χρόνος εκπόνησης της μελέτης ορίζεται στους δώ¬ 
δεκα (12) μήνες. 

Η μελέτη κατατάσσεται στις κατηγορίες μελετών του 
Π.Δ. 541/1978 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 256/1998 
με αντίστοιχη προεκτιμώμενη αμοιβή. 
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-ΑΡ. 13- «ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ευρώ 33.00 

-ΑΡ 9- «ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΗΧ/ΚΕΣ -ΗΛΕΚ/ΓΙΚΕΣ -ΗΛΕΚ/ΝΙ- 
ΚΕΣ» 8.500,00 ευρώ 

-ΑΡ16- «ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ» 8.500,00 ευρώ 

-ΑΡ 27- «ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ» 
(κατ’ αποκοπή) 2.962,49 ευρώ, έχουν δε δικαίωμα συμμε¬ 
τοχής σύμφωνα με το Π.Δ. 798/1978 και την αριθμ. 
Δ. 15/ΟΙΚ/2293/17.2.1996 (ΦΕΚ 148 β) απόφαση ΥΠΕΧΩ- 
ΔΕ συνεργαζόμενοι μελετητές ή Γραφεία μελετών εγγε¬ 
γραμμένοι στα ισχύοντα Μητρώα (Ν. 716/1977) και κάτο¬ 
χοι πτυχίων: 

Β' τάξεως για την κατηγορία αρ. 13 «ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥ¬ 
ΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» 

Α' Ή Β' τάξεως για την κατηγορία αρ. 9 «ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΜΗΧ/ΚΕΣ - ΗΛΕΚ/ΓΙΚΕΣ ΗΛΕ/ΝΙΚΕΣ» 

Α'Τάξεως για την κατηγορία αρ. 16 «ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟ¬ 
ΓΡΑΦΙΑΣ» 

Α' Τάξεως για την κατηγορία αρ. 27 «ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙ¬ 
ΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ επιπτώσεων» 

Επιτρέπονται οι συμπράξεις σύμφωνα με το Νόμο 
716/1977 και τα εκτελεστικά Π.Δ. 194/1979 και 923/1978 
με συνυποβολή υπεύθυνης δήλωσης που υπογράφεται 
από τον νόμιμο εκπρόσωπο κάθε γραφείου που συ¬ 
μπράττει, με την οποία αποδέχεται τη σύμπραξη για την 
από κοινού εκπόνηση της μελέτης, τον τρόπο που θα κα- 
τανεμηθεί η αμοιβή μεταξύ των μελετητών που συμπράτ¬ 
τουν και ορίζει νόμιμο εκπρόσωπο του τον εργοδότη. 

Η ανάθεση της μελέτης θα γίνει σύμφωνα με τις διατά- 
ξειςτου άρθρου 11 παρ. 7του Ν. 716/1977. 

Οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία 
του Δήμου Χασίων μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 
20 ημερών. 

Η αίτηση, που σε περίπτωση σύμπραξης γραφείων με¬ 
λετών πρέπει να υπογράφεται από τους νόμιμους εκπρο¬ 
σώπους των γραφείων, πρέπει να συνοδεύεται από τα πα¬ 
ρακάτω στοιχεία: 

α. Φωτοαντίγραφο πτυχίου και υπεύθυνη δήλωση (σε 
έντυπο του Ν. 1599/1986 άρθρο 8) για τη ισχύ του πτυ¬ 
χίου, την έδρα και την ταχυδρομική διεύθυνση του γρα¬ 
φείου. 

β. Υπεύθυνη δήλωση (σε έντυπο του Ν. 1599/1986, άρ¬ 
θρο 8) για τις μελέτες που έχουν εκπονηθεί την τελευταία 
πενταετία και για τις εν ενεργεία μελέτες πάσης φύσεως 
του γραφείου, που έχουν ανατεθεί από οποιονδήποτε φο¬ 
ρέα δημόσιου συμφέροντος. Στις παραπάνω μελέτες να 
περιληφθούν και οι μελέτες των εταίρων τους στα πλαίσια 
οποιουδήποτε μελετητικού σχήματος οπότε θα πρέπει να 
δοθούν και τα στοιχεία αμοιβής που αντιστοιχούν στην 
συμμετοχή των εταίρων. Σε μορφή πίνακα να δηλωθεί η 
ημερομηνία ανάθεσης κάθε μελέτης (π.χ. απόφασης ανά¬ 
θεσης ή σύμβασης), ο φορέας ανάθεσης, το στάδιο με¬ 
λέτης που προβλέπεται αν εκπονηθεί, η προεκτιμώμενη 
αμοιβή μελέτης όπως έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο 
υποβολής της αίτησης (με βάση τον τελευταίο Σ.Π. ή τον 
προϋπολογισμό του τελευταίου υποβληθέντος σταδίου 
μελέτης) η προβλεπόμενη χρονολογία περάτωσης, το πο¬ 
σοστό συμμετοχής, το ποσό που έχει εισπραχθεί από το 
γραφείο ή τον εταίρο και αφού εκτιμηθεί, το υπολειπόμε- 
νο για είσπραξη χρηματικό ποσό. Για τις μελέτες για τις 
οποίες προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι βρίσκονται σε ανα¬ 
στολή θα πρέπει να προσκομισθούν στοιχεία από τους 
αρμόδιους φορείς που να αποδεικνύουν τον ισχυρισμό 
αυτό. Στις μελέτες που εκπονούνται θα πρέπει να δηλω¬ 
θούν και οι μελέτες που εκπονεί το γραφείο ή οι εταίροι 


του, για λογαριασμό εργολάβων στα πλαίσια εν ενεργεία 
εργολαβιών. Γιατις μελέτες θα πρέπει να δηλωθεί ο προ- 
βλεπόμενος χρόνος περάτωσης, το ποσό που έχει ει- 
σπραχθεί και το υπολειπόμενο για είσπραξη ποσό. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση (σε έντυπο του Ν. 1599, άρθρο 8) 
στην οποία θα αναφέρονταιτα οικονομικά στοιχεία παρο¬ 
χής υπηρεσιών συμβούλου και ο χρόνος παροχής των 
υπηρεσιών αυτών προς οιονδήποτε φορέα δημοσίου 
συμφέροντος. 

δ. Υπεύθυνη δήλωση (σε έντυπο του Ν. 1599, άρθρο 8) 
για την εμπειρία του γραφείου σε παρόμοιες μελέτες, την 
οργάνωση του, το επιστημονικό και βοηθητικό προσωπι¬ 
κό και τον εξοπλισμό. 

ε. Υπεύθυνη δήλωση (σε έντυπο του Ν. 1599/89 άρθρο 
8) των γραφείων μελετών όπου θα καθορίζεται η διάρ¬ 
θρωση της ομάδας μελέτης, ο τρόπος κατανομής της 
αμοιβής κάθε ειδικού επιστήμονα, ο κοινός εκπρόσωπος 
της ομάδας στον εργοδότη σε περίπτωση σύμπραξης. 

Η επιτροπή επιλογής διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει 
τους ενδιαφερομένους για παροχή διευκρινήσεων και συ¬ 
μπληρωματικών στοιχείων. 

Η παρούσα να δημοσιευτεί αυτούσια στο ενημερωτικό 
δελτίο του Τ.Ε.Ε. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης θα 
βαρύνουν τον ανάδοχο της μελέτης. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι εν¬ 
διαφερόμενοι από το Δήμο Χασίων τηλ 2432 082418 (Ταχ 
δ/νση Μύκανη ΟξύνειαςΤ.Κ. 42200) αρμόδια Ράπτη. 

Μύκανη, 16 Φεβρουάριου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ 

-♦- 

(24) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ 
Αριθ. 1448 

1. Ο Δήμαρχος Μάνδρας διακηρύττει ότι προκηρύσσει 
ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές, για την Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για το 
έτος 2005 με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο πο¬ 
σοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή χον¬ 
δρικής ή λιανικής πώλησης πετρελαίου κίνησης στη πόλη 
της Μάνδρας. 

2. Προϋπολογισμός δημοπρατούμενου προϊόντος 
97.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 18%). 

3. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι 2% επί 
του προϋπολογισμού. 

4. Χρηματοδότηση από πιστώσεις Δήμου οικονομικού 
έτους 2005. 

5. Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται 
περιοδικά 7 ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της 
υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου. Το 
πρατήριο καυσίμου δεν θα πρέπει να απέχει περισσότερο 
από 1 χιλιόμετρο από το εργοτάξιο του δήμου , προκειμέ- 
νου τα οχήματα να ανεφοδιάζονται από το πρατήριο ομα¬ 
λά και γρήγορα. 

6. Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου στις 
28.3.2005ημέραΔευτέρα, και ώρα 10.00 ημ με ώρα λήξης 
1030 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής και σύμφωνα 
με: 

• Το Π.Δ. 28/1980 περί «προμηθειών ΟΤΑ» και Π.Δ. 
410/1995. 
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• Την 12/2005 απόφαση της Δημαρχιακής επιτροπής. 

7. Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνω¬ 
ρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που απασχολούνται 
με την εμπορία και διάθεση καυσίμων. 

8. Αναλυτική διακήρυξη θα προμηθεύονται .οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του 
δήμου (Τ.Υ.) μέχρικαιτην28.3.2005 και πληροφορίες θαπα- 
ρέχονται στα τηλέφωνα: 210-55550066 και 2105555251. 

Μάνδρα, 22 Φεβρουάριου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΟΥΛΗΣ 

-♦- 

(25) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ 
Αριθ. 1449 

1. Ο Δήμαρχος Μάνδρας διακηρύττει ότι προκηρύσσει 
ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές , για την Προμήθεια βενζίνης (ευρθΓ και αμόλυ¬ 
βδης) για το έτος 2005 με κριτήριο κατακύρωσης το με¬ 
γαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη 
μέση τιμή χονδρικής ή λιανικής πώλησης βενζίνης (ευρθΓ 
και αμόλυβδης) στη πόλη της Μάνδρας. 

2. Προϋπολογισμός δημοπρατούμενου προϊόντος 
17.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 18%). 

3. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι 2% επί 
του προϋπολογισμού. 

4. Χρηματοδότηση από πιστώσεις Δήμου οικονομικού 
έτους 2005. 

5. Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται 
περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της 
υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου. Το 
πρατήριο καυσίμου δεν θα πρέπει να απέχει περισσότερο 
από 3 χιλιόμετρο από το εργοτάξιο του Δήμου, προκειμέ- 
νου τα οχήματα να ανεφοδιάζονται από το πρατήριο ομα¬ 
λά και γρήγορα. 

6. Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του δήμου στις 
28.3.2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. με ώρα λή¬ 
ξης 11.30 πμ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής και σύμ¬ 
φωνα με: 

• Το Π.Δ. 28/1980 περί «προμηθειών ΟΤΑ» και του Π.Δ. 
410/1995. 

• Την 13/2005 απόφαση της Δημαρχιακής επιτροπής. 

7. Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνω¬ 
ρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που απασχολούνται 
με την εμπορία και διάθεση καυσίμων. 

8. Αναλυτική διακήρυξη θα προμηθεύονται οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του 
δήμου (Τ.Υ.) μέχρι και την 28.3.2005 και πληροφορίες θα 
παρέχονται στατηλέφωνα: 210-55550066 και 2105555251. 

Μάνδρα, 22 Φεβρουάριου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΟΥΛΗΣ 

-♦- 

(26) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 

Αριθ. 976 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αναβύσσου διακηρύσσει 


ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονο- 
μικά πιο συμφέρουσα προσφορά, η προμήθεια ενός (1) 
καινούργιου απορριμματοφόρου αυτοκινήτου χωρητικό¬ 
τητας 20 κ.μ. και με σύστημα συμπίεσης πρέσας ενδεικτι¬ 
κού προϋπολογισμού 145.000,00 Ευρώ και με το Φ.Π.Α. 
18%. 

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με την αριθ. 
14/2003 μελέτη του τμήματος Τ.Υ.Δ.Κ., Δ/νσης Τοπ- 
Αυτ/σης &Δ/σης Ανατ. Ανατ. Αττικής, Περιφέρειας Αττικής, 
την απόφαση του Υπ. Εσωτερικών Αριθ. 11389/1993 (ΕΚ- 
ΠΟΤΑ) και το ΠΑ 410/1995 «Περί Δ.Κ.ΚΛ το Ν. 2286/1995 
προμήθειες Δημ. Τομέα κ.λπ. και τις εν ισχύει αποφάσεις 
του Υπ. Ανάπτυξης. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 28η του μήνα Μαρτίου, ημέ¬ 
ρα Δευτέρα, σταγραφείατης Κοινότητας Αναβύσσου, με 
ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10η π.μ. 

Η παραλαβή της αναλυτικής διακήρυξης θα είναι δυνα¬ 
τή μέχρι και την 24η Μαρτίου 2005 ημέρα Πέμπτη. 

Στο διαγωνισμό για την υποβολή των προσφορών γίνο¬ 
νται δεκτά φυσικά και νομικά πρόσωπα γραμμένα στα οι¬ 
κεία μητρώα του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ, Συνεταιρισμοί 
και Ενώσεις Προμηθευτών, σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
ΕΚΠΟΤΑ. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 5% 
του προϋπολογισμού, ήτοι 7.250,00 ευρώ, πρέπει να 
απευθύνεται προς την Κοινότητα Αναβύσσου και να βε¬ 
βαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επι¬ 
στολή αναγνωρισμένης Τράπεζας. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα Γραφεία της 
Κοινότητας Αναβύσσου, Βασ. Κω/νου και Κρήτης και στα 
τηλέφωνα 22910-36212 και 22910-41220, υπό του αρμο¬ 
δίου Υπαλλήλου Γεωργίου Καστρίτση. 

Ανάβυσσος, 2 Μαρτίου 2005 

Ο Πρόεδρος 
ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΡΑΛΗΣ 

-♦- 

(27) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΚΗΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 
Αριθ. 818 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Μητρόπολης προκηρύσσει, 
μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για 
την εκτέλεση του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩ- 
ΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΟΥ Δ.Δ. ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗ¬ 
ΤΡΟΠΟΛΗΣ» με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες επί τοις εκατό επί του 
ποσού του προϋπολογισμού (του άρθρου 4 παρ. 4 εδ. Β 
του Ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/1985) για 
την ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με τον Ν. 14.16/1984, 
τα εκτελεστικά του διατάγματα και τον Ν. 3263/2004, 
όπως αυτά ισχύουν σήμερα. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 60.000 ευ¬ 
ρώ μεΦΠΑ 18%. 

Οι πιστώσεις για την εκτέλεση του έργου προέρχονται: 
22.387,20 ευρώ από το πρόγραμμα ΕΠΤΑ & 37.612,80 ευ¬ 
ρώ από λοιπά έσοδα του Δήμου. 

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 17 Μαρτίου 
2005 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 10.00 π.μ. στα 
γραφεία του Δήμου στην Μητρόπολη Καρδίτσας. 
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Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο η δημοπρασία δεν 
διεξαχθεί την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2005 θα διενεργηθεί 
την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2005. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονομένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ, Π Ε. ΧΩ. Δ. Ε., εφ ό σο ν α νή κο υ ν στη ν Α1 τάξη γ ια έ ρ γα κα- 
τηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαίας Ενω¬ 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον κίναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
την Α1 για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου διατηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδει- 
κνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσο¬ 
τικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

δ. Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μη¬ 
τρώα, σύμφωνα μα τις διατάξεις του άρθρου 11 της 
Υπουργικής Απόφασης Δ17α/04/50/ΦΝ430 της 
2/11.10.2001 της αντίστοιχης κατηγορίας. 

2. Κοινοπραξίες των παραπάνω Εργοληπτικών Επιχει- 
ρήσεωντων παραπάνω περιπτώσεων α, β, γ και δ σε οποι- 
ονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε 
Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμ¬ 
μετοχής όχι μικρότερο από 25 %. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κριτήριο για 
την ανάθεση της σύμβασης είναι αποκλειστικά η χαμηλό¬ 
τερη τιμή. 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν στην Επι¬ 
τροπή Διαγωνισμού εγγυητική επιστολή ποσού 1016,95 
ευρώ, δηλαδή ποσοστού 2% επίτου προϋπολογισμού της 
μελέτης, οι οποίες θα απευθύνονται στο Δήμο Μητρόπο¬ 
λης και θα παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρ¬ 
θρου 23 του Π.Δ. 609/1985, οι εγγυήσεις θα είναι κοινές 
υπέρ όλωντων μελώντης κοινοπραξίας, στηνπερίπτωση 
που ο προσφέρων / διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία 
εργοληπτικών επιχειρήσεων. 

Για περισσότερες πληροφορίας οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου Μη¬ 
τρόπολης (τηλ. 24410 55928 ) και της ΤΥΔΚ Καρδίτσας 
(244 10 79828) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Μητρόπολη, 28 Φεβρουάριου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΟΒΑΝΗΣ 
-♦- 

(28) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΙΩΝ 
Αριθ. 1805 

Ο Δήμος Μαλίων Νομού Ηρακλείου, προκηρύσσει σε 
Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, την εκτέλεση του έργου: 
«ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΜΟΧΟΥ», με σύστημα προ¬ 
σφοράς το επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες 
μονάδας επί τοις εκατό (%) κατά κατηγορία, εργασιών, 
στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης, που θα διεξαχθεί 
σύμφωνα με το Ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγ¬ 


ματα και το Ν. 3263/2004, όπως αυτά ισχύουν κατά την 
ημερομηνία αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για 
δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο και με τους όρους του 
παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερομένους ερ¬ 
γολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη ανα- 
δόχου κατασκευής του ως άνω έργου. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνητου έργου είναι41.090,00 
ευρώ μεΦ.Π.Α. και προέρχεται από ΕΠΤΑ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ: 34.560,10 ευρώ (τριάντα 
τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα και δέκα λεπτά). 

Διατιθέμενη πίστωση για το 2005: 40.435,35 ευρώ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 17η Μαρτίου 2005, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη προσφορών) στα γρα¬ 
φεία του Δήμου Μαλίων από την αρμόδια Επιτροπή. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία την 17η Μαρτίου 2005 τότε θα διενεργηθεί την 
21η Μαρτίου 2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π. μ. (λή¬ 
ξη προσφορών). 

Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ Τάξης Α1 και άνω για έργα ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ ως και εργολαβικές επιχειρήσεις γραμμένες στα 
Νομαρχιακά Μητρώα σύμφωνα με το ΠΔ 472/1985, το 
Π.Δ. 609/1985 και το Ν. 2940/2001. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 692,00 
ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., με Εγγυητική Επιστολή αναγνωρι¬ 
σμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα¬ 
νείων ή ΤΣΜΕΔΕ και θα απευθύνεται προς τον Δήμο Μα¬ 
λίων. 

Τα τεύχη δημοπράτησης θα διανέμονται από την ΤΥΔΚ 
οδός Αλμυρού 14 και για περισσότερες πληροφορίες πα¬ 
ρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της 
Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ηρακλείου ή στα γραφεία του Δήμου Μαλίων, 
Νομού Ηρακλείου (τηλ. 25970 - 35024 & 35028. ΡΑΧ: 
28970-35027, Αρμόδια Υπάλληλος: Τασιούδη Καλλιρόη). 

Μάλια, 1 Μαρτίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ 

-♦- 

(29) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
Αριθ. 2132 

1) Ο Δήμαρχος Μεγαρέων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπο της 
υπηρεσίας) ανοικτή διαδικασία & κατά το σύστημα της μει¬ 
οδοσίας στο ποσοστό οφέλους για την εκτέλεση απολογι¬ 
στικών εργασιών, η εκτέλεση του έργου «Επισκευή σχολι¬ 
κών κτιρίων» σύμφωνα με τους όρους της παρούσας δια¬ 
κήρυξης, τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 περί «Δημοσίων 
έργων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε από τον Ν. 2229/1994 και του Ν. 3263/2004, 
του εκτελεστικού του Π.Δ. 609/1985 όπως τροποποιήθη¬ 
κε με το Ν. 3263/2004, του Π.Δ. 323/1989, του Π.Δ. 
23/1993, του Ν. 2372/1996, του Ν. 2940/2001 πλην της 
παρ. 1 του άρθρου 5, του 3212/2003 πλην της παρ. 1 του 
άρθρου 15 και του Ν. 3263/2004 πρ/σμού δαπάνης δημο- 
πρατούμενων εργασιών 54.915,25 ευρώ (χωρίς τον 
Φ.Π.Α.) με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2005 το ποσό 
των 64.800,00 ευρώ. 

2) Η δημοπρασία θα γίνει την 24 Μαρτίου 2005, ημέρα 
Πέμπτη με ώρα λήξης παράδοσης προσφορών την 10:00 
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π.μ. και σε περίπτωση επανάληψης αυτήςτην31 Μαρτίου 
2005 ημέρα Πέμπτη με ώρα λήξης παράδοσης προσφο¬ 
ρών την 10:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Μεγαρέων 
(Χρ. Μωράίτου -Γ. Μαυρουκάκη & Κολοκοτρώνη) ενώπιον 
της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας. 

3) Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από Δημόσιες επενδύ¬ 
σεις και υπόκειται κρατήσεις που προβλέπονται για τα 
έργα αυτά. 

4) Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις Α1 τάξης (ατομικές ή εταιρικές) και άνω για έρ¬ 
γα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ γραμμένες στο ΜΕΕΠ καθώς και κάτο¬ 
χοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσο¬ 
νται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις 
του Μ ΕΕΠ όπως απαιτούνται οι παραπάνω (Ν. 3418/1984, 
άρθρο 16, παρ.9). 

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε επτά (7) 
ημερολογιακούς μήνες αρχομένη από της υπογραφής 
της συμβάσεως. 

5) Εγγύηση συμμετοχής 1,098,31 ευρώ ήτοι 2% του 
πρ/σμού. 

6) Όλατα σχετικάτης μελέτης ευρίσκονται στα γραφεία 
του Δήμου Μεγάρων όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
στις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λάβουν γνώση (τηλέ¬ 
φωνα: 22960-81034-82618). 

Μέγαρα, 1 Μαρτίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Δ. ΣΥΡΚΟΣ 

-♦- 

(30) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής, ύστερα 
από την υπ’αριθ. 152/28.12.2004 απόφαση συνεδρίασης 
της Ν.Ε., διακηρύσσει Δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό δια¬ 
γωνισμό για την μεταφορά μαθητών της Δ/νσης Πρωτο¬ 
βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης των σχολείων Δή¬ 
μων και Κοινοτήτων της Ν.Α.ΔΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα αϊτό συντετμημένη προ¬ 
θεσμία δεκαεπτά (17) ημερών, απάτη δημοσίευση της πε¬ 
ρίληψης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και στον ημε¬ 
ρήσιο τύπο. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Ελευσίνα και στα 
γραφεία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττι¬ 
κής, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 78, 1ος όροφος, 
στην αίθουσα του Νομαρχιακού συμβουλίου, ενώπιοντης 
Επιτροπής Ανοικτών Διαγωνισμών, την 21.3.2005, ημέρα 
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 π.μ. 

Οι προσφορές θα κατατίθενται στην γραμματεία της 
Νομ/κης Αυτ/σης Δυτικής Αττικής, Ηρώων Πολυτεχνείου 
78 στην Ελευσίνα μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 21.3.2005 και ώρα 
9:30 π.μ. 

Ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές, θα κατατί¬ 
θενται, σύμφωνα με την παραγ. 4, άρθρο 11 του Π.Δ. 
394/1996, έως την Παρασκευή 18.3.2005 και ώρα 14:00 
στην γραμματεία της Ν.Α.Δ.Α. 

Τα πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρεθούν στην 
αποσφράγιση των προσφορών είναι οι ενδιαφερόμενοι ή 
εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι αυτών. 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής του προ¬ 
μηθευτή στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε πο¬ 
σοστό 5% επί της τιμής που δίνεται στην προσφορά με 
Φ.Π.Α. (για 60 ημέρες εργασίας). 


Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 10% της συνολι¬ 
κής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. από τον μειοδότη κα¬ 
τά την υπογραφή της σύμβασης. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέρο- 
ντες, για (60) εξήντα ημέρες, προσμετρούμενες από την 
επομένη διενέργειας του διαγωνισμού. 

Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή της δια¬ 
κήρυξης και τον πίνακα δρομολογίων, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκη¬ 
ση Δυτικής Αττικής, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 78 - 
3ος όροφος, Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 5517271 τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες. 

Ελευσίνα, 1 Μαρτίου 2005 
Ο Νομάρχης 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΚΟΥΔΑΡΗΣ 

-♦- 

(31) 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 
Αριθ. 1366 

Ο Δήμαρχος Σκιλλούντος προκηρύσσει ανοικτό δημό¬ 
σιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: 
Αποχέτευση Λυμάτων Ομβριων Δήμου προϋπολογισμού 
δαπάνης με ΦΠΑ 39.648 ευρώ με πίστωση 27.526,75 ευ¬ 
ρώ από Σ.Α.Τ.Α. 

Η υποβολή προσφορών θα γίνει με ενιαίο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης (άρθρο 6 Π.Δ. 609/1985). 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 21.3.2005 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) 
στην έδρα του Φορέα ενώπιοντης αρμόδιας επιτροπής. 
Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημο¬ 
πρασία, τότε θα διενεργηθεί την 31.3.2005 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10.00 π.μ. 

Γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις- κοινοπρα¬ 
ξίες επιχειρήσεων ΔΕ Α1 τάξης και άνω για έργα ΥΔΡΑΥ¬ 
ΛΙΚΑ, ΔΕ Α1 τάξης και άνω για έργα Η/Μ καθώς και εμπει¬ 
ροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα για 
αντίστοιχα έργα. 

Γ ια τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν 
οι διατάξεις των Ν. 1418/1984, Ν. 6263/2004, Π.Δ. 
609/1985, Π.Δ. 410/1995, Π.Δ.171/1987 όπως τροποποιή¬ 
θηκαν και ισχύουν σήμερα. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 672 ευρώ. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύη¬ 
ση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα¬ 
ράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν.3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωοης του έργου Τέσσερις 
(4) μήνες. 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για συμπλήρωση κα¬ 
θώς και τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από τα γρα¬ 
φεία του Φορέα μέχρι και έξι (6) ημερολογιακές ημέρες 
πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα (τηλ. 
2625023220, αρμόδιος Γαλανόπουλος Χρήστος) και της 
Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ηλείας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ο Δήμαρχος 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ 
Αριθ. 941 

Ο Δήμαρχος Μυκηναίωνπροκηρύσσει δημόσιο μειοδο¬ 
τικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την 
ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή 
αποχετευτικού αγωγού όμβριων στο Δ.Δ. Φιχτίου» προϋ¬ 
πολογισμού δαπάνης 154.716,94 ευρώ συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του ποσού για αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Η εγκεκριμένη πίστωση για την κατασκευή του έργου, 
ανέρχεται στο ποσό των 146.735,14 ευρώ και προέρχεται 
από το πρόγραμμα ΕΠΤΑ. Τυχόν επιπλέον πίστωση θα 
καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου. 

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει με το σύστημα ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες του άρθρου 4 
παρ. 4α του Ν. 1418/1984 και του άρθρου 6 Π.Δ. 609/1985. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του φορέα εκτέλε¬ 
σης του έργου στον Δήμο Μυκηναίωντην 21η του μηνάς 
Μαρτίου 2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. (Λήξη επί¬ 
δοσης προσφορών) μπροστά σε επιτροπή του φορέα 
εκτέλεσης του έργου. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία την 21.3.2005,τότε θα διεξαχθεί την 31.3.2005 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. (Λήξη επίδοσης προσφο¬ 
ρών), με τους ίδιους όρους χωρίς άλλη δημοσίευση. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: Εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένες στο Ελληνικό ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον 
ανήκουν στην Α2,1η, 2η εντόςτάξη και Κ/ΞΑ1, Α1 για έργα 
κατηγορίας ΥΔΡΕΥΣΗΣ. 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε ενενή¬ 
ντα 90 ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 
2% του δημοπρατούμενου ποσού, (προ ΦΠΑ), ήτοι στο 
ποσό των 2.622,32 ΕΥΡΩ. 

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με την αριθμ. 
227/2004 τεχνική μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Αργολίδας 
καιτιςδιατάξειςτωνΝ. 1418/1984του Π.Δ. 609/1985,του 
Π.Δ. 171/1987 και του Ν. 3263/2004 όπως ισχύουν σήμερα. 

Η εμπρόθεσμη κατάθεση των προσφορών στο όνομα 
του διαγωνιζόμενου, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. 

Πληροφορίες για τα τεύχη της μελέτης θα δίδονται στα 
γραφεία της ΤΥΔΚ Ν. Αργολίδας και στο δημοτικό κατά¬ 
στημα του Δήμου Μυκηναίων - ΜΥΚΗΝΕΣ, τηλ. 
2751076861 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τα έντυπα της οικονομικής προσφοράς θα διατίθενται 
στους ενδιαφερομένους εργολήπτες από τα γραφεία του 
Δήμου Μυκηναίωντο αργότερο μέχρι και έξι ημερολογια¬ 
κές ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής 
των προσφορών. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας θα βαρύνουντον 
ανάδοχο. 

Μυκήνες, 1 Μαρτίου 2005 
Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΜΠΑΣ 
-♦- 


(33) 


ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚ/ΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΤΑΙΑΣ 
Αριθ. 873/1.3.2005 

Ο Δήμαρχος Δήμου Τριταίας προκηρύσσει ανοικτά δη¬ 


μόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την κα- 
τασκευήτου έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΦΑΓΕΙΩΝ Δ. ΤΡΙΤΑΙΑΣ», 
με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις ταυ άρθρου 4 παρ. 4α του Ν. 1418/1984 και 
του άρθρου 6του Π.Δ. 609/1985 και όπως τροποποιήθη¬ 
κε με το άρθρο 4του Π.Δ. 218/1999 και το Ν. 2940/2001, 
προϋπολογισμού 38.170,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και συνο¬ 
λικού προϋπολογισμού με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
45.041,00 ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 21.3.2005 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δη¬ 
μοτικό Κατάστημα Σταυροδρομιού, στην έδρα του Δήμου 
Τριταίας του Ν. Αχάίας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία, τότε θα διενεργηθεί την 24.3.2005 ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμ¬ 
ματος Ε. Π.Τ.Α. και από Δημοτικούς Πόρους με υπάρχουσα 
πίστωση για το έτος 2005, 45.041,00 ευρώ. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφο- 
ράς: 

- Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες οτο 
Μ.Ε.ΕΠ.ΑΙτάξηςκαι άνω για έργα ΟΔΟ Π 011 ΑΣ βάσει του 
Ν. 2940/2001 και της Δ17α/02/59/Φ.Ν. 430/8.8.2002 Από¬ 
φασης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 1081/20.08.2002). 

Επίσης γίνονται δεκτές και Επιχειρήσεις εγγεγραμμέ¬ 
νες στα Νομαρχιακά Μητρώα για αντίστοιχα έργα, που 
ασκούνται από πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 225/1993 
(ΦΕΚ Α' 91). 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν 
οι διατάξεις του Ν. 1418/1984, του Π.Δ. 609/1985, του 
Π.Δ. 410/1995, του Π.Δ. 171/1987, κ.λ.π. όπως τροποποι¬ 
ήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα κα¬ 
θώς και του Ν. 3263/2004. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 764,00 ευρώ. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη, εγγύη¬ 
ση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα¬ 
ράγραφο 2 του άρθρου 4του Ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου Ενενήντα 
(90) ημερολογιακές ημέρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην 
έδρα του Δήμου Τριταίας στο Δημαρχείο, στο Σταυρο¬ 
δρόμι του Ν. Αχαΐας (Αρμόδιος Τσιλίγκας Ευάγγελος 
τηλ. 26940/51643) ή στην Τ.Υ.Δ.Κ. Δ/νσης Αυτ/σης και 
Αποκ/σης Ν. Αχάίας, Τσαμαδού 48, Πάτρα (Αρμόδιος: 
Σταυροπούλου Χριστίνα τηλ. 2610/316798) τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέ¬ 
της. 

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την Τ.Υ.Δ.Κ. 
Αχάίας (Αρμόδια Βελλοπούλου Φ., τηλ.: 2610-316.798) 
μέχρι και έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημε¬ 
ρομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας. 

Σταυροδρόμι, 1 Μαρτίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




